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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 207 

27 Μαΐου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθμ. 4511 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 δημόσια Έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994, ν. 
2940/2001 και ν. 3263/2004, του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σή¬ 
μερα, του π.δ. 334/2000 καιτους Ορουςτης εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού όμβριων Δ.Δ. 
Κουτσελιού» προϋπολογισμού 23.000,00 € με Φ. Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 4η Ιουλίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου, οδός Ζαλόγγου 15- Κατσικά, ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προ- 
αναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 14.7.2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 


γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική καιπο- 
σοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα που πλη- 
ρούντις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Υδραυλικών. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη¬ 
γοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργα¬ 
σιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση καιΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στονπροϋπολογισμότης με¬ 
γαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 385,74€ δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης, απευθυνόμενη Δήμο Παμβώτιδος. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου Παμβώτιδος όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Κατσικά, 20 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 4512 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
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του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994, ν. 
2940/2001 και ν. 3263/2004, του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σή¬ 
μερα, του ΠΑ 334/2000 και τους όρους της εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή αποχετευτικού αγωγού όμβριων Δ.Δ., 
Δροσοχωρίου» προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ. Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 7η Ιουλίου 2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου, οδός Ζαλόγγου 15- Κατσικά, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
18.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Στη δημο¬ 
πρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ. ΔΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

δ. Εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα που πλη¬ 
ρούν τις προϋποθέσεις για έργα κατηγορίας Υδραυλι¬ 
κών. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 809/1985 (Κοινοπραξία στην Ιδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη¬ 
γοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της 
παρ. 3 του άρθρου - 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία ερ¬ 
γασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού 
του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν κα¬ 
λείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό 
της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 419,75€ δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογισμού 
της μελέτης, απευθυνόμενη Δήμο Παμβώτιδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου Παμβώτιδος όλες τις εργά¬ 


σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι έξι (δ) ημέρες πριν απά¬ 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Κατσικά, 20 Μάΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθμ. 4513 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994 ν. 
2940/2001 και ν. 3263/2004, του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σή¬ 
μερα, του π.δ. 334/2000 και τους όρους της εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρ¬ 
γου: «Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας Δήμου Παμβώτι¬ 
δος» προϋπολογισμού 144.212,00 € με Φ.Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από: ΕΤΠΑ 75%: 108.159,00€ και 
ΕΘΝ. ΣΥΜΜ 25%: 36.053,00€. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 11η Ιουλίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου, οδός Ζαλόγγου 15- Κατσικά, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
21.7.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Στη δημο¬ 
πρασία γίνονται δεκτές Μεμονωμένες εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η, 2η τάξη εντός νομού και αναβάθμι¬ 
ση 2 Α1 για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ,Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), οτα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατη¬ 
γοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της 
παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Κατηγορία έργα- 
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σιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ 
για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, μετις προϋποθέσεις της 
παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργολη¬ 
πτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονωμένα, είτε ως 
μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 2.303,00 € δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης, απευθυνόμενη Δήμο Παμβώτιδος. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου Παμβώτιδος όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Κατσικά, 20 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 
Αριθμ. 4514 

Ο Δήμαρχος Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων, διακηρύσσει ότι: 

Εκτίθεται σε ανοιχτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης επί τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4του ν. 1418/1984 «Δημόσια Εργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τροπο¬ 
ποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους ν. 2229/1994, ν. 
2940/2001 και ν. 3263/2004, του άρθρου β του π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» όπως ισχύει σή¬ 
μερα, του π.δ. 334/2000 και τους όρουςτης εγκεκριμένης 
μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή κόμβων οδικού δικτύου Δήμου Παμβώ- 
τιδας)» προϋπολογισμού 71.600,00 € με Φ.Π.Α. 

Η πίστωση για την εκτέλεση του έργου είναι εξασφαλι¬ 
σμένη και προέρχεται από: ΕΤΠΑ 75%: 53.700,00€ και 
ΕΘΝ.ΣΥΜΜ 25%: 17.900,00,00€. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 14η Ιουλίου 2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00'π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δήμου, οδός Ζαλόγγου 15- Κατσικά, ενώ¬ 
πιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου. 
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
25.7.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. Στη δημο¬ 
πρασία γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1, Α2,1 η τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία γιο τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 


εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη μετις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ- 
γαπαρόμοια μετο δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργολη¬ 
πτικών επιχειρήσεων για την κάλυ ψη των διαφόρων κατη¬ 
γοριών των εργασιών του έργου και υπό τους όρους της 
παρ. 3του άρθρου 2του π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργα¬ 
σιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του 
έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 1.141,00 € δηλ. ποσοστό 2% του προϋπολογι¬ 
σμού της μελέτης, απευθυνόμενη Δήμο Παμβώτιδας. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία του Δήμου Παμβώτιδος όλες τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Κατσικά, 20 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΑΝΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 
4β του ν. 1418/84 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : ΜΑΛΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Κατασκευή δικτύου άρδευ¬ 
σης δεξαμενής στην περιοχή Πατέλες στις Μάλες. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 57794,99 ΕΥΡΩ για δα¬ 
πάνη εργασιών, 10403,10 για ΕΕ&Ο.Ε, 10229,71 ευρώ για 
απρόβλεπτες δαπάνες. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού συμπεριλαμβανο¬ 
μένων της Αναθεώρησης και του ΦΠΑ ανέρχεται σε 
92545,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
13 Ιουνίου 2005,. ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 ώρα λή¬ 
ξης προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία, τότε η δη- 
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μοπρασία θα διεξαχθεί στις 16 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών) Περισσότερες πλη¬ 
ροφορίες και έντυπα δίνονται μέχρι δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τη δημοπρασία από την Τ.Υ του Δήμου Ιεράπε- 
τρας(Δεδελετάκη Δέσποινα τηλ. 28420-90051) 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυπτική επιστολή πο¬ 
σού 1.568.00ΕΥΡΩ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τράπε¬ 
ζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μέλη της Ε.Ε, το 
ΤΣΜΕΔΕ κλπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνετοι προς 
το Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΣΑΤΑ 2005 και επιχορήγη¬ 
ση του ΥΠΕΣΔΔΑ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ } 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις. 

Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη (ΤΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ,Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ 20 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υπάτους 
όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπρα¬ 
ξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτι¬ 
κή Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγο¬ 
ρίας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την καταβολή 15,00 €. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Ανοιχτός μειο¬ 
δοτικός διαγωνισμός με το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τι¬ 
μολόγιο ομαδοποιημένωντιμώντης Υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 
4βτου ν.1418/1984 και του άρθρου 7του π.δ. 609/1985. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ : Συνοικία «Κάτω Μερά» ΙΕΡΑΠΕ¬ 
ΤΡΑΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Διαμόρφωση και ανάδειξη 
περιβάλλοντος χώρου Μουσουλμανικού Τεμένους στην 
Κάτω Μερά Ιεράπετρας 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 67.085,90 ΕΥΡΩ για 
δαπάνη εργασιών, 12.075,50 για ΕΕ &Ο.Ε, 11.874,21 ευ¬ 
ρώ για απρόβλεπτες δαπάνες. 

Η συνολική δαπάνη προϋπολογισμού συμπεριλαμβανο¬ 
μένων της Αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. ανέρχεται σε: 
110.820,00 ευρώ. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 

Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών ορίζεται η 
16η Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης 
προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία στην προαναφερόμενη ημερομηνία τότε η δη¬ 
μοπρασία θα διεξαχθεί στις 23 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφορών) Περισσότερες πλη¬ 


ροφορίες και έντυπα δίνονται μέχρι δυο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν τη δημοπρασία από την Τ.Υ του Δήμου Ιεράπε¬ 
τρας (Δεδελετάκη Δέσποινα τηλ. 28420-90051) | 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή πο¬ 
σού 1.821 ευρώ (2%) που θα έχει εκδοθεί από Τράπεζα 
που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες μελή της Ε.Ε, το ΤΣΜΕ¬ 
ΔΕ κ.λπ. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Ιεράπετρας. 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το έργο συνχρηματοδοτεί- 
ται από το Γ ΚΠΣ στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006 
με ποσοστό 75% από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής 
ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς πόρους 
(ΣΑΕΠ 002/3) της Περιφέρειας Κρήτης και υπόκεινται σης 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ. Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙ ΚΟΔΟ ΜIΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του όρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25%της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς γιο την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα τεύχη δημο- 
πράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μέχρι 
δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας, με την καταβολή 10,00 €. 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 
Αριθμ. Διακ. 3655 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ιθάκης Νομού Κεφαλληνίας 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό μετο σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 6 του π.δ., 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του 
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ν. 3263/2004 και του ν. 1418/1984 όπως αυτός τροποποι¬ 
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1984 και τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τροπο¬ 
ποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985, 
το π.δ. 171/1987 και τον 2229/1994, ως επίσης και των 
Δ/των και Υπ. Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και του ν. 
3212/2003 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δη- 
μοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα π.δ. 23/1993 και 
85/1995, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του 
έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» 

Προϋπολογισμού Δαπάνης 20.067,22 € (πλέον ΦΠΑ 
19% 3,812,78. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 23.880,00€. Το έργο θα χρη¬ 
ματοδοτηθεί από την ΣΑΤΑ. 

Η Δημοπρασία θα γίνειτην 13η Ιουνίου 2005 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήψη επιδόσεως προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Ιθάκης (Σπύρου Ράζου 138,1ος 
όροφος, Βαθύ Ιθάκης). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 13 Ιουνίου 2005, τότε θα διενεργηθεί την 23 
Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων (ΕΔΕ), εγγεγραμμένες-οι στο 
Μ.Ε.ΕΠ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επίσης γίνο¬ 
νται δεκτές και «Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις εργοληπτών 
εγκατεστημένοι από κράτη μέλη που έχουν συνάψει συμ¬ 
φωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στα κράτη 
μέλη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώ¬ 
ρο» για πτυχία ΤΑΞΗΣ (Α1 Οικοδομικά) και άνω για έργα 
Οικοδομικών. 

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία κατατίθεται από 
τον καθένα από τους διαγωνιζόμενους ή κατά Νόμο (άρ¬ 
θρο 23 ν. 609/1995) εγγύηση συμμετοχής ποσού 401,00 € 
ήτοι 2% του προϋπολογισμού του έργου, και η οποία 
απευθύνεται στον Δήμο Ιθάκης η οποία θα έχει ισχύ του¬ 
λάχιστον 60 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία 
δημοπράτησης. [Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύ¬ 
ει]. 

Αποδεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές μόνο από 
αναγνωρισμένες Τράπεζες ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο 
του Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
δήμου Ιθάκης (Τεχνική Υπηρεσία) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, και στα τηλέφωνα 26740 23911,26740 
32795,26740 33480. 

Ιθάκη, 23 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Αριθμ. 3017 

Ο Δήμαρχος Αιτωλικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Δημιουργία υποδομών στους καταυλι¬ 
σμούς Τσιγγάνων Αιτωλικού», με το σύστημα των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 
1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, (όπως 


τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα) του ν. 2040/2001 
και του ν. 3263/2004, προϋπολογισμού 290.951.60€ (χω¬ 
ρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού, με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 350,000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.6.2005ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο, στην έδρα του Δήμου Αιτωλικού του Ν. Αιτωλ/νίας 
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 16.6.2005, 
τότε θα διενεργηθεί την 23.6.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς, Μεμονωμένες ή σε Κοινοπραξίες, εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις; 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α2 τάξη για έργα ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυ¬ 
τούς και σε τάξη και κατηγορίες αντίστοιχες με τις παρα¬ 
πάνω του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με 
το δημοπρατούμενο. 

Γιατον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/84, του π.δ. 609/85, του π.δ. 
410/95, του π.δ. 171/87, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και του ν. 
3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 5.820 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τριακόσιες 
εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Αιτωλικού στο Δημαρχείο, στο Αιτωλικό του Ν. 
Αιτωλ/νιας, Τ.Κ. 30400 ή στηνΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αιτωλ/νίας, Κύ¬ 
πρου & Λεβίδου, Μεσολόγγι, Τ.Κ. 30200 (Αρμόδιος: 
.τηλ. 26310/55433 ΡΑΧ 26310 55425) τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.; 26310-55433, 55435, 

Ρεχ: 26310 -55425), μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές 
ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημο¬ 
πρασίας έναντι ποσού 30 €. 

Αιτωλικό, 23 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθμ. Διακ. 50 

Ο Δήμαρχος Πατρέων διακηρύττει ότι: 

Πρόκειται να γίνει επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνι¬ 
σμός με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, για την 
προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των συνεργεί¬ 
ων του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 
141.600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Πάτρα και στο Δημοτικό 
Μέγαρο (Μαιζώνος 147 3ος όροφος) ενώπιον της Αρμό¬ 
διας Επιτροπής στις 7 Ιουνίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.30 π.μ., ώρα λήξης παραλαβής προσφορών 11.00 π.μ. 

Στον ανωτέρω διαγωνισμό δεκτοί γίνονται φυσικά ή νο¬ 
μικά πρόσωπα, αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στη σχετική διακήρυξη και σύμφωνα 
με τους όρους αυτής. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι 2% 
(ήτοι 2.400,00 ευρώ) επί του ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης. 

Σχετικά και πληροφορίες στο Τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου (τηλ. 966-249) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, απί 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣΔΟΜΟΚΟΥ 
Αριθμ. 3041 

Ο Δήμαρχος Δομοκού προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, μεταξύ εργοληπτι¬ 
κών επιχειρήσεων για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευ¬ 
ής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ Δ. ΔΙΑ¬ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περί¬ 
ληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα Δομο¬ 
κού την 13η Ιουνίου 2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 
παραλαβής των προσφορών την 10 π.μ. ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας Εκτροπής Διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α) Εγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ανή¬ 
κουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα που εκτελούνται 
στο Νομό ή ο Νομός είναι δεύτερη επιλογή για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Β) Προερχόμενες από κράτη - μελήτης Ε.Ε. ή του Ε. Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπο¬ 
γράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στα οποία τηρούνται 
επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφό¬ 
σον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατη¬ 
γορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μη¬ 
τρώου ΜΕΕΠ. 


(9) Γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25 %. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 181.523,80 € με το 
Φ.Π.Α., και η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑτου 
Δήμου. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.051,00 € και κα¬ 
τατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα τεύχη δημοπράτησης και πληροφορίες μπορούν να 
λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στα γραφεία του Δήμου Δομο¬ 
κού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 
22320 22245. 

Δομοκός, 23 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 
Αριθμ. 5288 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας Χρήστος Τέγος έχοντας υπ’ 
όψιν ί) την 18/2005 μελέτη της Δ/νσης Έργων & Μελετών 
του Δήμου Καρδίτσας, η οποία παρελήφθη με την 
57/8.2.2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η 
οποία εγκρίθηκε με την 2298/18.2.2005 απόφαση της 
Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης Ν. Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗ¬ 
ΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 
1.000.000 ΕΥΡΩ, (εργασίες 837.892,16 ΕΥΡΩ με 
Γ.Ε. + Ο.Ε. 18% και απρόβλεπτα 15%, που αναλύεται σε 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: 797.356,63 ΕΥΡΩ, Η/ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ: 
40.532,53 ΕΥΡΩ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2.443,97 ΕΥΡΩ και 
Φ.Π.Α. 159.663,87 ΕΥΡΩ) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1418/1984,όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το ν. 2940/2001-3164/2003-3212/2003, τις διατά¬ 
ξεις τού π.δ. 609/85,και ειδικότερα του άρθρου 7 του 
Δ/τος αυτού, όπως ισχύει (δηλ. σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπη¬ 
ρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, για ποσό προϋπολογισμού 728.599,27 ΕΥΡΩ) 
και τις διατάξεις του ν. 3263/2004. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 13 του μηνάς Ιουνίου του 
2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Έργων & Μελετών 
του Δήμου Καρδίτσας (Αρτεσιανού 1). 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη- 
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μοπρασίατην παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία, τότε θα 
διενεργηθείτην 23 του μηνός Ιουνίου του 2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10:00 π.μ. με τις ίδιες διαδικασίες. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές : 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω, ή 
στην 1η τάξη και άνω για αναβαθμισμένες κοινοπραξίες 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ καιστηνΑΙ τάξη για 
έργα κατηγορίας 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ. 

β. Π ροερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμέ¬ 
νες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την 
2η τάξη (ή στην 1 π τάξη και άνω για αναβαθμισμένες κοι¬ 
νοπραξίες) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και την 
Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΩΝτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι 
μικρότερο από 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοι¬ 
πά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμε¬ 
τοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του άρθρου 3 του ν. 3263/2004, όπως ισχύει, και θα 
κατατίθενται στην Επιτροπή του Διαγωνισμού. 

Κάθε υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει τα δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στην Αναλυτική Διακήρυξη και 
στα λοιπά τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία οι υποψήφιοι 
μπορούν να παραλαμβάνουν από την Υπηρεσία μαζί με το 
έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμμετοχή στον 
Διαγωνισμό 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο 
ποσό των 17.000 ΕΥΡΩ απευθυνόμενη προςτο Δήμο Καρ¬ 
δίτσας. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕ¬ 
ΑΣ». Υπάρχουσα πιστωτή, για το έτος 2005,112.909,15 
ΕΥΡΩ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
σε είκοσι δύο (22) μήνες. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων και να παραλάβουν τα σχετικά Τεύχη Δη- 
μοπράτησης από τα γραφεία της Δ/νσης Έργων & Μελε- 
τώντουΔήμου Καρδίτσας τις εργάσιμες ώρες καιημέρες 
(τηλ. 24410-71520) Δημακόπουλος έως και την 8.6.2005. 

Καρδίτσα, 24 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣΤΕΓΟΣ 


( 12 ) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου προκηρύσει δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την « 
Προμήθεια αλουμινίων και σιδηρών υλικών και υλικών 
στερεώσεις τους για την συντήρηση Σχολικών κτιρίων». 

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου την 6 
Ιούνη 2005 ώρα 13.00 -13.30 π.μ. ( λήξη επίδοσης προ¬ 
σφορών ) αίθουσα Ανδρέα Παπανδρέου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι των παραπά¬ 
νω υλικών. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι 
56.867,15 μετοΦ.Π.Α. 

Η προσφορά θα γίνει αποκλειστικά σε €. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το 
ποσό των 964 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή γραμμάτιο του ΤΣΕΜΕΔΕ ή του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων. 

Η προμήθεια θα εκτελείται τμηματικά. 

Πληροφορίες και τα έγραφα του διαγωνισμού δίδονται 
από το Δήμο Ηρακλείου (τμήμα προμηθειών) τις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες τηλ. 399-185,186. 

Ηράκλειο, 24 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
Αριθμ. 1524 

Ο Δήμαρχος Παναιτωλικού προκηρύσσει ανοικτό δημό¬ 
σιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ 
ΤΑΦΡΟΥ» Δ.Δ. ΣΙΤΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό των τιμών του τιμολογίου της μελέτης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6του π.δ. 
609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα 
προϋπολογισμού 20.997,13 € χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώ¬ 
ρηση και συνολικού προϋπολογισμού (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α). 25.000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16.6.2005 ημέρα Πέμπτη κα 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημοτικό 
Κατάστημα, στην έδρα του Δήμου Παναιτωλικού, στη Σκου- 
τεράτου Ν. Αιτωλ/νίας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 23.6.2005 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2005, με υπάρχου¬ 
σα πίστωση για το έτος 2005. 25.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επτχει- 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ-ΧΙΙΑΕ., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟ- 
ΠΟΙΙΑΣ 20 

β. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράφει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, γ και δ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), 
υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμε¬ 
τέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γιατον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν 
οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του π.δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 420,00 € 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του Αναδόχου είνα μεγαλύτερο του ορίου του 
12% κα πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύη¬ 
ση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
2, του άρθρου 4, του Ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΡΕΙΣ (3) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Παναιτωλικού στο Δημαρχείο, στη Σκουτερά- 
του Ν. Αιτωλ/νίας ή στην Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Αιτωλ/νίας, Κύπρου 
καιΛεβίδου, 302 00 Μεσολόγγι (26310/55450-55433 ΡΑΧ 
26310/55425) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λά¬ 
βουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ.: 26310-55433 & 55435 ΡΑΧ:26310- 
55425), μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (της ημέρας 
του διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανόμενης) έναντι πο¬ 
σού 30,00 €. 

Σκουτερά, 18 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΚΩΣΤΑΣ 
-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ 

Ο Δήμαρχος ΝΑΞΟΥ προκηρύσσει δημόσιο διαγωνι¬ 
σμό, μεταξύ Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κρατών - Με¬ 
λών της Ε.Ε. και των Κρατών που δικαιούνται με τη συμ¬ 
φωνία Ε.Ο,Χ. να μετέχουν σε διαγωνισμό μεταξύ Κρατών 
- Μελών της Ε.Ε, με το σύστημα «με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
του π.δ. 609/1985 του π.δ. 334/2000 όπως ισχύουν, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«Κατασκευή πλατείας Δ.Δ. Εγγαρών - Β' Φάση», προϋ¬ 
πολογισμού μελέτης 44.000,00 Ευρώ (με ΦΠΑ). 


Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΔΗ¬ 
ΜΟΥ ΝΑΞΟΥ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9.6.2005, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα λήξης 10:00 (ώρα που τελειώνει η κατάθεση 
των φακέλων προσφοράς) στα Γ ραφεία της Δημαρχιακής 
Επιτροπής, ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ, Τ.Κ. 84300 (Τηλ. 22850 37100), 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές(ά) οι ακόλουθες Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις ή σχήματα όπως ειδικότερα ανα- 
φέρεται στο άρθρο 21 της Διακήρυξης, όπου ορίζονται 
αναλυτικά και οι σχετικές προϋποθέσεις συμμετοχής; 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ στην κατηγορία οικο¬ 
δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων και τάξη Α1 ή 
κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Α1 τάξης ΜΕ¬ 
ΕΠ για την κατηγορία οικοδομικών και Α1 για την κατηγο¬ 
ρία ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

Η προκήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνι¬ 
σμού, διατίθενται από την Υπηρεσία στην ανωτέρω διεύ¬ 
θυνση από 27.5.2005 μέχρι 6.6.2005 τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό 
των 765,53 Ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς τον Δήμο Νάξου. 

Νάξος, 24 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ 
Αριθμ 1133 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ελλομένου Νομού Λευκάδας 
διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 
1418/1984, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με το ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του 
ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 
1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, ως επί¬ 
σης και των Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 
2940/2001, του ν. 3212/2003 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα 
καθώς και του ν. 3263/2004 και όποιων ήθελαν ισχύσει 
από την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου : 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 25.210,08 (πλέονΦ.Π.Α. 19%) 

Το σύνολο του προϋπολογισμού αφορά την κατηγορία 
για έργα Οδοποιίας. 

Ήτοι εργασίες : 25.210,08 € Φ.Π.Α.: 4.789,92 € 

Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν εφαρμογής 
του ν. 3263/2004 με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Ελλομένου. και 
στο Δ.Δ. Πλατύστομων. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ελλομέ¬ 
νου Νομού Λευκάδας (Νυδρί) την 23η του μηνάς Ιουνίου 
του έτους 2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης αποδοχής 
προσφορών η 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο η δη¬ 
μοπρασία δεν διενεργηθεί την ημέρα αυτή, τότε αναβάλ¬ 
λεται για την ίδια ώρα την επομένη εργάσιμη 24.6.2005 
χωρίς την υποχρέωση ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
αρχή. 
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Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 60 η 
μέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Δια¬ 
γωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά 
μέσω Πρωτοκόλλου καθώς και προσφορές για τμήματα 
του έργου ή εναλλακτικές προσφορές. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 για έργα 
οδοποιίας, εργοληπτικές κοινοπραξίες και αντίστοιχες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμ¬ 
φωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όπως και κα¬ 
τασκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ου¬ 
σιαστικά προσόντα σε όσες περιπτώσεις αυτό προκύπτει 
από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Ο υποψήφιος δε¬ 
σμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα 
εξήντα(60) ημερών. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε Δημόσια 
Συνεδρίαση την ίδια ημέρα του διαγωνισμού, όπως και ο 
πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των οικονομικών προσφορώντουλάχιστοντων δέκα πρώ¬ 
των κατά σειρά μειοδοσίας. Αν δεν γίνει δυνατή η ολο¬ 
κλήρωση του ελέγχου λόγω πληθώρας προσφορών, η 
διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, 
εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της 
σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση 
στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 

Την ώρα της αποσφράγισης των προσφορών, διευκρι¬ 
νίζεται ότι επιτρέπεται να παραστούν όλοι οι διαγωνιζό- 
μενοι που έχουν λάβει μέρος στο Διαγωνισμό. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενεργη- 
θείτηνημέρα αυτή, τότε αναβάλλεται για την ίδιαώρατην 
επομένη εργάσιμη 24.6.2005 χωρίς την υποχρέωση ειδο¬ 
ποίησης από την Αναθέτουσα αρχή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 505,00 
€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελλομένου στα τηλέ¬ 
φωνα 2645029225 & 2645029220 καθώς και στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Λευκάδας (Φ. Πανάγου 8) στα τηλέ¬ 
φωνα 2645022285 & 2645022476 κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και δύο (2) 
εργάσιμες ημέρες πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού 
και θα διατίθενται από τα γραφεία της Τ. Υ.Δ. Κ. Λευκάδας, 
ή του Δήμου Ελλομένου . 

Νυδρί, 24 Μαΐου 2005 
Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ I. ΓΑΖΗΣ 

-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Ο Δήμαρχος ΚΑΡΠΑΘΟΥ προκηρύσσει δημόσιο μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με το σύστημα «Ανοικτής δημοπρα¬ 
σίας» (σύστημα υποβολής προσφοράς με επί μέρους πο¬ 
σοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και 
έλεγχο ομαλότητας) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλε¬ 
σης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών πηγής Μαστρο- 
μηνάΔ.Δ. Μεσοχωριού». 


Η συνολική δαπάνη του έργου, κατά τον προϋπολογι¬ 
σμό μελέτης της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε 15700,00 €, συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων «Οικοδομι¬ 
κών». 

Η δημοπρασία θα γίνει, από την κατά νόμο επιτροπή, 
την 9η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και προθεσμία παρα¬ 
λαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ώρα 10:00 π.μ., 
στα γραφεία του Δήμου Καρπάθου, Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια 
Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Τηλ. 22450-22688/22121. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 13η 
Ιουνίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων «Οικοδομι¬ 
κών»^ έως 1η τάξη ανεξαρτήτως έδρας ή Κοινοπραξίες 
Επιχειρήσεων, που καλύπτουν τις ανωτέρω κατηγορίες, 
όπως προβλέπεται στο ν.2940/2001, καθώς και Μεμονω¬ 
μένες ή Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
άλλων χωρών-μελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., μη εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. 

Γιατη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή ποσού 
277,87 ευρώ, ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης δα¬ 
πάνης του έργου, μειωμένης κατά τη δαπάνη Φ.Π.Α. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει εκδοθεί από τρά¬ 
πεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κρά¬ 
τος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π. 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 

Να είναι γραμμένη στα Ελληνικά ή να συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφραση της στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα τεύ¬ 
χη δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Καρπάθου, Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, 
Τηλ. 22450-22688 / 22121, εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των 
προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγω¬ 
νισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της επομέ¬ 
νης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χο¬ 
ρήγησης. 

Κάρπαθος, 19 Μαΐου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 1829 

Ο Νομάρχης ΛΑΚΩΝΙΑΣ έχοντας υπόψη τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984, το ν. 229/1994, το π.δ. 609/1985 «Περί 
Κατασκευής Δημ. Έργων» όπως έχουν συμπληρωθεί μέ¬ 
χρι σήμερα, το άρθρο 13 του ν. 2338/1995, το π.δ. 286/ 
1994 το ν. 2372/1996, το π.δ. 368/1994, το π.δ. 402/1996, 
τοπ.δ. 210/1997,τοπ.δ. 28/1997, τοπ. δ. 334/2000, τοπ. δ. 
346/1998, το ν 2362/1995, το π.δ. 186/1996, το ν. 3263/ 
2004, το ν. 3274/2004, την εγκ. 23/19.10.2004, του ΥΠΕ. 
ΧΩ.ΔΕ, την εγκ. 24/20.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 25/ 
22.10.2004 του ΥΠΕΧΩΔΕ, την εγκ. 126/22.10.2004 του 
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ΥΠΕΧΩΔΕ, το 20/13.5.2005 πρακτικό της Νομ/κής επι¬ 
τροπής Λακωνίας με το οποίο εγκρίθηκε η μελέτη - διακή¬ 
ρυξη και δημοπράτηση του κατωτέρω έργου ανακοινώνει 
ότι: 

Στις 6 του μηνάς ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2005 ημέρα ΔΕΥ¬ 
ΤΕΡΑ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) 
εκτίθεται σε Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύ¬ 
στημα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
(άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) το έργο. 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥΔ.Δ. ΓΟΡΑ- 
ΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΙΔΟΣ» 

ΠΡΟΥΠ. 28.000 ,00 € 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Νομ/κης Αυτ/ 
σης Λακωνίας οδός ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟ- 
ΓΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ. 

Δεκτές στον διαγωνισμό γίνονται Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ ανάλογης δυναμικότητας 
για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυ¬ 
ξη, καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα ανάλογης δυναμικότητας. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επίτου Προϋπολογισμού της 
Μελέτης (23084,85 € χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Φορέας του έργου είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕ 
ΙΩΝ Ν. Α. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στο όνομα της οποίας πρέπει να εκ- 
δοθεί η ως άνω εγγυητική επιστολή. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν. Α. Λακωνίας κατά τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες μέχρι και ΕΞΙ (6) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής δημοπρασίας. 

Σπάρτη, 23 Μάίου 2005 

Ο Νομάρχης 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. 11291 

Ο Δήμαρχος Αλίμου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του π.δ. 609/1985) 
για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥ¬ 
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι € 150.000,00 συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2005, (ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δημαρχείο Αλίμου, Αριστοτέλους 53 στον Άλιμο, μπρο¬ 
στά στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που για 
οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί στις 
16.6.2005, θα διενεργηθεί στις 23.6.2005, ημέρα Πέμπτη. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Α2 τάξεως και άνω, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ για 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και κάτοχοι παλαιών 
πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντί¬ 
στοιχες κατηγορίες και τάξης των ΜΕΕΠ σύμφωνα με την 
παράγραφο 9του άρθρου 16του Ν.1418/1984. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και της διακήρυξης του έργου και να παραλάβουν 


το έντυπο προσφοράς, στα γραφεία της Δ/νσης Τ.Υ. του 
Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από τις 9.00 έως 
12.00 π.μ. 

Άλιμος, 24 Μάίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ 

Ο Δήμαρχος ΑΜΠΕΛΩΝΑ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4.βτου ν.1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/ 
1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν.3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έρ¬ 
γου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΥΒΕΛΕΙΑ)» 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης 459.340,00 ευρώ με 
αναθεώρηση καιΦ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 384.221,28 για αναθεώρηση 1.778,72 για Φ.Π.Α. 
73.340,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου / 
της Κοινότητας τη Δευτέρα 13.6.2005 με ώρα λήξης επί¬ 
δοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του δια¬ 
γωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δε 
διεξαχθεί την ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί την Πέμπτη 
23.6.2005 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. 
στα γραφεία του Δήμου / της Κοινότητας. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξης για έργα ΟΙΚ & Α2 τάξης για έργα 
Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
τηςΣ.Δ.Σ.του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
τηςΣ.Δ.Σ.του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατά¬ 
λογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύ- 
ουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά 
έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους με τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχεί¬ 
ρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμο¬ 
νωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλει¬ 
στικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυήσεις συμμετοχής συ¬ 
νολικού ποσού 7.720.00 ευρώ του προϋπολογισμού, που 
θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλωντων μελώντης κοινοπραξίας. Οι 
εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
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ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα ενενήντα 
(90) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία δημο- 
πράτησης. (Άρθρο 23του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή - 
Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή εί¬ 
ναι ο Δήμος ΑΜΠΕΛΩΝΑ με έδρα ΑΜΠΕΛΩΝΑ στην οδό 
Δ. Γκολτσίου αρ. 1 ταχ. κωδ. 40400 τηλ. 33042 ίαχ θ-πιαίΙ 
όπου οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογρα¬ 
φία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχο¬ 
μένως ασκήσουν κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Το ποσοστό της έκπτωσης πέραν του οποίου ο ανάδο- 
χος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει συμπληρωματι¬ 
κή εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με την παράγρα¬ 
φο 3 του άρθρου 4του ν.3263/2004, έχει καθορισθεί με τη 
Δ17α/03/101/ΦΝ.437/18.10.2004/ απόφαση του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε. για τις κατηγορίες οδοποιίας, υδραυλικών, λιμε¬ 
νικών και πρασίνου σε 12%, ενώ για τις κατηγορίες οικο¬ 
δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών που δεν περιλαμβά¬ 
νονται στην παραπάνω απόφαση καθορίζεται σε 20%. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Δ.Π. - ΣΑΤΑ και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης 6%οτου άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και την παραμονή της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή ... ευρώ από όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπό¬ 
λοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. 

Ο Δήμος αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπη¬ 
ρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι 
ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφο¬ 
ράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λ.π. ο Δήμος παραδίδει 
στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις 
δύο περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυρώ¬ 
νει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να αποκλείε- 
ταιη μερική επανάληψη της διαδικασίαςτου διαγωνισμού 
από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση λάθους η παρά¬ 
λειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη 
γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών δη¬ 
μοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δημο¬ 
σίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει πλή¬ 
ρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνι¬ 
σμό, για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λο¬ 
γαριασμό πληρωμής του έργου. 

Ο Δήμαρχος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ 


( 20 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 217 

Ο Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.45 - 12.00 μ. ενώπιον της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Μαρίκας Κοτοπούλη). 2 Πλατεία Συ¬ 
ντάγματος (2η είσοδος εντός πλατείας), 3. Πλατεία Μο- 
ναστηρακίου (είσοδος ΜΕΤΡΟ - οδού Αθηνάς). 4. ΗΣΑΠ 
Θησείου (είσοδος σταθμού), 5. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου 
(είσοδος Δεληγιάννη), 6. ΗΣΑΠ Αγίου Ελευθερίου (είσο¬ 
δος προς Κηφισιά), 7. ΗΣΑΠ Κάτω Πατησίων (είσοδος 
Αχαρνών), 8. ΗΣΑΠ Βικτωρίας (είσοδος Χέϋδεν), 9. ΜΕ¬ 
ΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Λ. Αλεξάνδρας), 10. ΜΕΤΡΟ 
εθνικής Άμυνας (είσοδος ΥΠ.ΕΘ.Α), 11. ΜΕΤΡΟ Ευαγγε¬ 
λισμού (είσοδος Πολεμικού Μουσείου), 12. ΜΕΤΡΟ Συγ- 
γρού - ΦΙΞ (είσοδος Καλλιρρόης), με ελάχιστο όριο πρώ¬ 
της προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) των ανωτέ¬ 
ρω θέσεων το ποσόν των 791,57 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα ΚοινοχρήστωνΧώρωντου 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

( 21 ) 

Β' ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ-«ΚΑΤ» 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
Αριθμ. 5335 

Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «Κ.Α.Τ.», προκειμέ- 
νου οι ενδιαφερόμενες εταιρείες που επιθυμούν να λά¬ 
βουν μέρος στο Κοινό Διαγωνισμό που διενεργεί για λο¬ 
γαριασμό Νοσοκομείωντης ΒΎγειονομικής Περιφέρειας 
Αττικής, να μην χάσουν τις προβλεπόμενες από το π.δ. 
394/1996 προθεσμίες για τυχόν άσκηση ενδίκων μέσων 
(Απόφαση Σ.Δ. 8/25.4.2005). 

ΜΕΤΑΘΕΤΕΙ 

Τηνημερομηνίαδιενέργειαςτου διαγωνισμού αυτού ως 
εξής: 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρθ διακ: 17/2004 «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ - 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ» 

Πίστωση : 1.974.950,00€μεΦ.Π.Α. 

Ημερομηνία διενέργειας: 29.7.2005. 

Μετατίθενται για την ΔΕΥΤΕΡΑ 7.11.2005. 

Οι διακηρύξεις των ανωτέρω διαγωνισμών θα δίδονται 
στις ενδιαφερόμενες εταιρείες από την 6.6.2005 από τις 
9.00 έως 13.00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομεί¬ 
ου, Νίκης 2 Κηφισιά. 

Κηφισιά, 25 Μάίου 2005 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 22 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 216 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 11.45 - 12.00 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμματεία 
Λιοσίων 22,4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, 
θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 
για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινόχρηστου χώρου 
2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου τύπου που βρί¬ 
σκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία Ομονοίας (είσο¬ 
δος Μαρίκας Κοτοπούλη). 2 Πλατεία Συντάγματος (2η είσο¬ 
δος εντός πλατείας), 3. Πλατεία Μοναστηρακίου (είσοδος 
ΜΕΤΡΟ - οδού Αθηνάς). 4. ΗΣΑΠ Θησείου (είσοδος σταθ¬ 
μού), 5. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (είσοδος Δεληγιάννη), 6. 
ΗΣΑΠ Αγίου Ελευθερίου (είσοδος προς Κηφισιά), 7. ΗΣΑΠ 
Κάτω Πατησίων (είσοδος Αχαρνών), 8. ΗΣΑΠ Βικτωρίας (εί¬ 
σοδος Χέϋδεν), 9. ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Λ. Αλε¬ 
ξάνδρας), 10. ΜΕΤΡΟ εθνικής Άμυνας (είσοδος ΥΠ.ΕΘ.Α), 

11. ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού (είσοδος Πολεμικού Μουσείου), 

12. ΜΕΤΡΟ Συγγρού - ΦΙΞ (είσοδος Καλλιρρόης), με ελάχι¬ 
στο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) 
των ανωτέρω θέσεων το ποσόν των 791,57 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

- ♦ - 

(23) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 215 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 ημέ¬ 


ρα Τετάρτη και ώρα 11.30 - 11.45 π.μ. ενώπιον της Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική Γ ραμματεία 
Λιοσίων 22,4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής Επιτροπής, 
θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία 
για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινόχρηστου χώρου 
2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου τύπου που βρί¬ 
σκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία Ομονοίας (είσο¬ 
δος Μαρίκας Κοτοπούλη). 2 Πλατεία Συντάγματος (2η είσο¬ 
δος εντός πλατείας), 3. Πλατεία Μοναστηρακίου (είσοδος 
ΜΕΤΡΟ - οδού Αθηνάς). 4. ΗΣΑΠ Θησείου (είσοδος σταθ¬ 
μού), 5. ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου (είσοδος Δεληγιάννη), 6. 
ΗΣΑΠ Αγίου Ελευθερίου (είσοδος προς Κηφισιά), 7. ΗΣΑΠ 
Κάτω Πατησίων (είσοδος Αχαρνών), 8. ΗΣΑΠ Βικτωρίας (εί¬ 
σοδος Χέϋδεν), 9. ΜΕΤΡΟ Αμπελοκήπων (είσοδος Λ. Αλε¬ 
ξάνδρας), 10. ΜΕΤΡΟ εθνικής Άμυνας (είσοδος ΥΠ.ΕΘ.Α), 

11. ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμού (είσοδος Πολεμικού Μουσείου), 

12. ΜΕΤΡΟ Συγγρού - ΦΙΞ (είσοδος Καλλιρρόης), με ελάχι¬ 
στο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) 
των ανωτέρω θέσεωντο ποσόντων 791,57 € 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 214 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 -11.45 π.μ. ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ¬ 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Πανεπιστημίου - Εθνική Τράπεζα). 2 
ΜΕΤΡΟ Ακρόπολης (είσοδος Αθ. Διάκου). 3. Μετρά Πα¬ 
νεπιστημίου (είσοδος Πανεπιστημίου - Πανεπιστήμιο). 4. 
Μετρά Πανεπιστημίου (είσοδος Κοραή), 5. ΗΣΑΠ Αγίου 
Νικολάου (είσοδος προς Πειραιά), 6.ΗΣΑΠ ΜΕΤΡΟ Αττι¬ 
κής (είσοδος Αδμήτου), 7. ΗΣΑΠ Πετραλώνων (είσοδος 
προς Πειραιά), 8.Μετρά Σεπολίων (κεντρική είσοδος), 9. 
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδοςΛ. Ριανκούρ), 10. ΜΕΤΡΟ Νέ¬ 
ου Κόσμου (είσοδος Ηλία Ηλιού), 11. ΜΕΤΡΟ Μεγάρου 
Μουσικής (είσοδος πάρκου Ελευθερίας), 12. ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων (είσοδος προς Πειραιά), με ελάχιστο όριο πρώ¬ 
της προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) των ανωτέ¬ 
ρω θέσεων το ποσόντων 702.35€. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 
κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(25) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 211 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15-11.30 π.μ. ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωση του κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ. μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Πανεπιστημίου - Εθνική Τράπεζα). 2 
ΜΕΤΡΟ Ακρόπολης (είσοδος Αθ. Διάκου). 3. Μετρό Πα¬ 
νεπιστημίου (είσοδος Πανεπιστημίου - Πανεπιστήμιο). 4. 
Μετρό Πανεπιστημίου (είσοδος Κοραή), 5. ΗΣΑΠ Αγίου 
Νικολάου (είσοδος προς Πειραιά), 6.ΗΣΑΠ ΜΕΤΡΟ Αττι¬ 
κής (είσοδος Αδμήτου), 7. ΗΣΑΠ Πετραλώνων (είσοδος 
προς Πειραιά), 8. Μετρό Σεπολίων (κεντρική είσοδος), 9. 
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδοςΛ. Ριανκούρ), 10. ΜΕΤΡΟ Νέ¬ 
ου Κόσμου (είσοδος Ηλία Ηλιού), 11. ΜΕΤΡΟ Μεγάρου 
Μουσικής (είσοδος πάρκου Ελευθερίας), 12. ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων (είσοδος προς Πειραιά), με ελάχιστο όριο πρώ¬ 
της προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) των ανωτέ¬ 
ρω θέσεων το ποσόν των 702.35€. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 


(26) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 211 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30-11.45 π.μ. ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Πανεπιστημίου - Εθνική Τράπεζα). 2 
ΜΕΤΡΟ Ακρόπολης (είσοδος Αθ. Διάκου). 3. Μετρό Πα¬ 
νεπιστημίου (είσοδος Πανεπιστημίου - Πανεπιστήμιο). 4. 
Μετρό Πανεπιστημίου (είσοδος Κοραή), 5. ΗΣΑΠ Αγίου 
Νικολάου (είσοδος προς Πειραιά), 6.ΗΣΑΠ ΜΕΤΡΟ Αττι¬ 
κής (είσοδος Αδμήτου), 7. ΗΣΑΠ Πετραλώνων (είσοδος 
προς Πειραιά), 8. Μετρό Σεπολίων (κεντρική είσοδος), 9. 
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδοςΛ. Ριανκούρ), 10. ΜΕΤΡΟ Νέ¬ 
ου Κόσμου (είσοδος Ηλία Ηλιού), 11. ΜΕΤΡΟ Μεγάρου 
Μουσικής (είσοδος πάρκου Ελευθερίας), 12. ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων (είσοδος προς Πειραιά), με ελάχιστο όριο πρώ¬ 
της προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) των ανωτέ¬ 
ρω θέσεων το ποσόν των 702.35€. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα ΚοινοχρήστωνΧώρωντου 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 


Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 


ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


(27) 


Αριθμ. 209 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00-11.15 π.μ. ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Σταδίου). 2 ΜΕΤΡΟ Ακρόπολης (είσο¬ 
δος Μακρυγιάννη). 3. Μετρό Πανεπιστημίου (είσοδος Πα¬ 
νεπιστημίου - Βιβλιοθήκη). 4. ΗΣΑΠ Αγίου Ελευθερίου (εί¬ 
σοδος προς Πειραιά), 5.ΗΣΑΠ ΜΕΤΡΟ Αττικής (είσοδος 
ΗΣΑΠ - Λιοσίων), 6. ΗΣΑΠ Πετραλώνων (είσοδος προς 
Κηφισιά), 7. Μετρό Σεπολίων (είσοδος Αντιγόνης), 8. ΜΕ¬ 
ΤΡΟ Πανόρμου (είσοδος Πανόρμου - Μπέλλου), 9. ΜΕ- 
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ΤΡΟ Αγίου Ιωάννη Βουλιαγμένης (είσοδος πλησίον εκ¬ 
κλησίας), 10. ΜΕΤΡΟ Μεγάρου Μουσικής (είσοδος Αιγη- 
νήτειου), 12. ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων (είσοδος προς Κηφι¬ 
σιά), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μι¬ 
σθώματος (τέλος) των ανωτέρω θέσεων το ποσόν των 
638.60€. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 
-♦- 

(28) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 209 

Η Δήμαρχος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 8.6.2005 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.15-11.30 π.μ. ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γ ενική Γ ραμ- 
ματεία Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρχιακής 
Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική πλειοδοτική 
δημοπρασία για την (12) δωδεκάμηνη μίσθωσητου κοινό¬ 
χρηστου χώρου 2,40 τ.μ. για την δωρεάν διανομή εντύπου 
τύπου που βρίσκεται στην ομάδα των θέσεων: 1. Πλατεία 
Ομονοίας (είσοδος Πανεπιστημίου - Εθνική Τράπεζα). 2 
ΜΕΤΡΟ Ακρόπολης (είσοδος Αθ. Διάκου). 3. Μετρά Πα¬ 
νεπιστημίου (είσοδος Πανεπιστημίου - Πανεπιστήμιο). 4. 
Μετρά Πανεπιστημίου (είσοδος Κοραή), 5. ΗΣΑΠ Αγίου 
Νικολάου (είσοδος προς Πειραιά), 6. ΗΣΑΠ ΜΕΤΡΟ Αττι¬ 
κής (είσοδος Αδμήτου), 7. ΗΣΑΠ Πετραλώνων (είσοδος 
προς Πειραιά), 8.Μετρά Σεπολίων (κεντρική είσοδος), 9. 
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου (είσοδοςΛ. Ριανκούρ), 10. ΜΕΤΡΟ Νέ¬ 
ου Κόσμου (είσοδος Ηλία Ηλιού), 11. ΜΕΤΡΟ Μεγάρου 
Μουσικής (είσοδος πάρκου Ελευθερίας), 12. ΗΣΑΠ Άνω 
Πατησίων (είσοδος προς Πειραιά), με ελάχιστο όριο πρώ¬ 
της προσφοράς ετήσιου μισθώματος (τέλος) των ανωτέ¬ 
ρω θέσεων το ποσόν των 702.35€. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 30% ενός έτους μισθωμάτων της τιμής εκκίνη¬ 
σης και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμ¬ 
ματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας στην Ελλάδα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν αρκεί 
να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων διακήρυξης 
αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Κοινοχρήστων Χώρων του 
Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210-52.77.325 - 326 κά¬ 
θε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 


Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη κα¬ 
τά 0,44 € (150 δρχ.)/χιλ. 

Αθήνα, 20 Μάίου 2005 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 
Αριθμ. 3502 
Ο Δήμαρχος Μάνδρας 

1. Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία επιλογής αναδό- 
χου για την κατασκευή του έργου: «Αντικατάσταση πεπα¬ 
λαιωμένου δικτύου ύδρευσης» που θα διεξαχθεί με το σύ¬ 
στημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης. 

2. Προϋπολογισμός δημοκράτησης: 585.000,00 € (συ¬ 
μπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 18%) 

3. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 2% επί 
του προϋπολογισμού του έργου με ΦΠΑ 18%. 

4. Χρηματοδότηση από : α) ΕΠΤΑ 365.049,48 €β) ΣΑΤΑ 
219.950,52 € οικονομικού έτους 2005. 

5. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η Πέμπτη 23 
Ιουνίου 2005 και ώρα 10.00 πμ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την Πέμπτη 23.6.2005 τότε θα διεξαχθεί την 
Δεύτερα 27.6.2005 2005 και ώρα 10.00 π.μ. 

6. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του δήμου σύμ¬ 
φωνα με: 

τις διατάξεις του ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά του 
διατάγματα, 

τις διατάξεις του ν. 3263/2004, 

την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1581 Β/20.10.2004 

την οδηγία 93/37/ΕΟΚ 

το π.δ. 334/2000, 

όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της Προκήρυξης για δημοσίευση 
την υπ’ αριθμ. Δ 01 /2005 μελέτη της ΤΥΔΜ 
Την 26/2005 απόφαση του ΔΣ περί Καθορισμού τρόπου 
εκτέλεσης έργου: «αντικατάσταση πεπαλαιωμένου δικτύ¬ 
ου ύδρευσης προϋπολογισμού 585.000,00 € 
την 21/2005 απόφαση της ΔΕ περί Κατάρτισης όρων δη¬ 
μοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «αντικατάσταση 
πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης» 

7. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας υδραυλικών καθώς επίσης και για έργα 
Η/Μ αντίστοιχης τάξεως. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγε¬ 
γραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με όσα αναφέρει η παράγραφος α του παρόντος άρ¬ 
θρου 21.1 του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενω¬ 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της 
Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεντηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι 
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έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με 
το δημοπρατούμενο. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους υπό τον όρο οτι κάθε Εργοληπτική επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μι¬ 
κρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονο- 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κα¬ 
τασκευή Δημοσίων Έργων. 

8. Τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο πα¬ 
ρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2,3, και 4 διατίθενται 
από τον Δήμο Μάνδρας, οδός Ν. Ρόκκα45, Μάνδρα, Τ.Κ. 
19600. Πληροφορίες: Τεχν. Υπηρεσία τηλ.: 210-5555251. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μάνδρας δωρεάν. 

Μάνδρα, 19 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΟΥΛΗΣ 

-*- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΑΝΘΟΥ 
Αριθμ. 1031 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Φαλάνθου διακηρύσσει την επι¬ 
λογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων 
τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των προ- 
σφερόμενων επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (βλ. άρθρο 
4παρ. 4βτουν. 1418/1984 και άρθρο7του π.δ. 609/1985) 
για την εκτέλεση του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΙΑΝΑΣ, ΑΛΩΝΙΣΤΑΙΝΑΣ, 
ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΟΥ, ΡΟΕΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΑΝΘΟΥ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
1.780.000,00 Ευρώ και η προσφορά που θα υποβληθεί θα 
αφορά το σύνολο του έργου. 

Στον προϋπολογισμό αυτό, περιλαμβάνονται απρόβλε¬ 
πτα ύψους 189.075,99 Ευρώ, ποσό για αναθεωρήσεις 
46.215,72 Ευρώ καιΦΠΑ 284.201,68 Ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός (με ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) αφο¬ 
ρά: 

Αμιγώς ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ εργασίες ποσού 125.178,56 Ευρώ 

Αμιγώς Η/Μ εργασίες ποσού 235.049,82 Ευρώ και 

Κοινό αντικείμενων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και Η/Μ έργων 
1.089,354,22 Ευρώ 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του Δήμου 
Φαλάνθου του Ν. Αρκαδίας. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης της Διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στον Ελληνικό Τύπο, καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής Διακήρυξης. Κριτήριο για την 
ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ει¬ 
δικότερα ορίζεται στο ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Φαλάνθου στην Δαβιάτου Ν. Αρκαδίας. 


Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 13.6.2005 ημέρα 
(Δευτέρα) και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δη¬ 
μοπρασία την 13.6.2005, τότε θα διενεργηθεί την 
16.6.2005 ημέρα (Πέμπτη) και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουντο 
φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του Δια¬ 
γωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 
44 του ν. 1418/1984. 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας κατατίθεται από όλους 
τους κοινοπρακτούντες μαζί είτε από κοινό εκπρόσωπό 
τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσοτέρων 
προσφερόντων/διαγωνιζομένων από το ίδιο φυσικό πρό¬ 
σωπο. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη - 
μέλη της Ε.Ε.,του Ε.Ο.Χ., και από κράτη που έχουν κυρώ¬ 
σει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις, 
μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους και ταχυ¬ 
δρομικά. Η αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό δεν έχει ευ¬ 
θύνη, για την τυχόν εκπρόθεσμη άφιξη της προσφοράς 
στο πρωτόκολλό της. 

Όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προ¬ 
σφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικα¬ 
σία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Το έργο έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Πελοποννήσου με τη 
υπ’ αρ. 3463/18.5.2005 Απόφαση της Γενικής Γραμματέ¬ 
ας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και συγχρηματοδο- 
τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΠΕΠ Πελοποννήσου 
2000 - 2006) με 75% από το ΕΓΤΠΕ - Π και 25% από Εθνι¬ 
κούς Πόρους. 

Εφόσον εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
υπηρεσίας και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 4 παράγραφος 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), δεν 
προβλέπεταιη υποβολή εναλλακτικών προσφορών με βά¬ 
ση το άρθρο 14 του π.δ. 609/1985. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
ρήσεωνπου τηρείται στη ΓΓΔΕτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις κατηγορίες κοιτάξεις: 

1η περίπτωση 2ης και 3ης τάξης (για όλη την Ελλάδα) ή 
για εργοληπτικές επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αρκαδίας 
όπως προκύπτει από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ 
και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγραφής επί πλέον της 
2ης και 3ης γίνονται δεκτές και 4ης τάξης στην κατηγορία 
των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

και 

Α2, 1ης και 2ης τάξης (για όλη την Ελλάδα) στην κατη¬ 
γορία των Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

ή 2η περίπτωση 

Α2 και 1 ης τάξης (για όλη την Ελλάδα) ή για εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αρκαδίας όπως προ¬ 
κύπτει από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέ- 
ρεταιστη βεβαίωση εγγραφής επί πλέοντηςΑ2 και 1ης γί¬ 
νονται δεκτές και 2ης τάξης στην κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

και 

2ης και 3ης τάξης (για όλη την Ελλάδα) ή για εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις με έδρα το Νομό Αρκαδίας όπως 
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προκύπτει από την Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και ανα- 
φέρεται στη βεβαίωση εγγραφής επί πλέον της 2ης και 
3ης γίνονται δεκτές και 4ης τάξης στην κατηγορία Η/Μ 
ΕΡΓΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενεςτου Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έρ¬ 
γα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και πο¬ 
σοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενες κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/85. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ στην τάξη 
Α1 οι οποίες μπορούν να συμμετέχουν στην 2η περίπτω¬ 
ση της παραπάνω παραγράφου 8.α, με τις προϋποθέσεις 
της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμονω¬ 
μένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κα¬ 
τά τα λοιπά εφαρμόζονται ισχύουσες διατάξεις για την 
συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με τη μορφή 
κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα 
με την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα με το άρθρο 
35τουπ.δ. 609/1985. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζό- 
μενο, εγγυητικές επιστολέςτου ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζώνπου 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλο 
κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώ¬ 
ρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευ- 
όμενες από μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
ύψους 28.991,65 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται είτε 
στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 


παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του 
Π.Δ. 609/85. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προ¬ 
θεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 90 
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται 
σε 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσής της. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες εξή¬ 
ντα (360) ημερολογιακές ημέρες. Η υποχρέωση προσκό¬ 
μισης δικαιολογητικών Χρηματοδοτικής και Οικονομικής 
Ικανότητας υφίσταται στις περιπτώσεις δημοπράτησης 
έργων με συνολικό προϋπολογισμό ανώτερο της ανώτε¬ 
ρο της 4ης τάξης του ΜΕΕΠ (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης που 
αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 
2,3,4,5,6,7,8 και 9 της αναλυτικής διακήρυξης, διατίθε¬ 
νται από το Δήμο Φαλάνθου στην Δαβιά Τ.Κ. 22100, 

Πληροφορίες: Δημαρχείο τηλ: 2710431520-21 (ίαχ 
2710431543). 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό (Δήμος Φαλάν¬ 
θου), εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να 
προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγού¬ 
νται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παρα¬ 
λαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν την δα¬ 
πάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δέκα πέντε 
(15,00) Ευρώ. Το διπλότυπο είσπραξης του Δήμου απο¬ 
τελεί αναπόσπαστο δικαιολογητικό της προσφοράς. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρουμένης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λ.π., στα 
γραφεία του Δήμου Φαλάνθου που διεξάγει το διαγωνι¬ 
σμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επί¬ 
σης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντί¬ 
δα τους. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι από τα κράτη - μέλη της 
Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμ¬ 
βαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις μπορούν να 
παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόσον να ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με την υπηρεσίας που διεξάγειτο διαγωνισμό, 
πέραν της αναφερόμενης στην παράγράφο 2.1. της δια¬ 
κήρυξης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 
τους. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέ¬ 
σω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Περισσότερες πληροφορίες, θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Φαλάνθου κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Φάλανθος, 25 Μάίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΓ. ΨΥΧΑΡΗΣ 
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